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Przepisy obowiązujące Í | nostkach podległych Prezydium Rady Narodowej 
m. Łodzi 

Uchwały Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi | 2 —— w spr aae regulamin ów i sckematów organizacyjnych 
Żarzędu Inwestycji Miejskich m. Łodzi oraz Dyrekcji 
Foz. Inwestycji Miejskich Łódź-Miasto I, Łódź-Miasto II 


1 — w sprawie organizacji służb inwestycyjnych w jed- i Łódź-Miasto III. 


Przepisy obowiązujące 2) Dyrekcje Inwestycji Miejskich sprawują zastępczo 
funkcje inwestora bezpośredniego dla: 
Poz. 1. | a) wszystkich inwestycji podejmowanych na podstawie 


decyzji Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, polegających 
na budownictwie inwestycyjnym, z wyjątkiem inwestycji: 


UCHWAŁA Nr 42/412/65 — drogowych, zieleni miejskiej, wodociągowych, kanali- 
i a : : zacyjnych, związanych z rozbudową sieci komunikacji 

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi tramwajowej i melioracyjnych, których inwestorami bez- 
z dnia 30 listopada 1965 r. pośrednimi są nadal właściwe jednostki organizacyjne; 


f —- Powszechnego Domu Towarowego, Domu Gospodyni 
w sprawie organizacji służb inwestycyjnych w jednostkach i Teatru Narodowego w Łodzi, których inwestorami bezpo- 
podległych Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi średnimi są dotychczasowe zarządy inwestycji; 
. — innych inwestycji, dla których Prezydium Rady Naro- 
Na podstawie art. 55 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 25 dowej m. Lodzi wyznaczy inwestorów, 
stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dz. U. Nr 29 b) inwestycji polegających na budownictwie inwestycyj- 
z 1963 r. poz. 172), $ 17 uchwały Nr 122 Rady Ministrów | nym, finansowanych ze środków Społecznego Funduszu Od- 
z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zapewnienia warunków | budowy Stolicy i Kraju oraz Totalizatora Sportowego, 


dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkanio- |- ce) czynów społecznych o charakterze inwestycyjnym, 
wego (M. P. Nr 27, poz. 133), $ 10 uchwały Nr 127 Rady Mi- | z wyjątkiem czynów w zakresie urządzania zieleni miejskiej 
mistrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zasad realizacji | i uporządkowania miasta, 

pudownictwa mieszkaniowego przez państwowe zakłady d) inwestycji wspólnych w dzielnicach magazynowo- prze- 
pracy i prezydia rad narodowych (M. P. Nr 27, poz. 138), | mysłowych, 


$ 10 wytycznych w sprawie zadań oraz zakresu działania e) innych inwestycji wspólnych, inicjowanych przez Pre- 
służby inwestycyjnej, stanowiących zał. Nr 1 da zarządzenia | zydium Rady Narodowej m. Łodzi. 
orzewadniczącego Komisji Planowania przy Radzie Mi- l y f ; i f 
dstrów z dnia 27 lipca 1965 r. w sprawie organizacji i zadań 3) Dyrekcje Inwestycji Miejskich wykonują odpłatnie 
tużby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organi- | stałą działalność inwestycyjną, polegającą na realizacji 
acyjnych (M. P. Nr 41, poz. 234), $ 25, ust. 1 wytycznych | w trybie zastępstwa inwestycyjnego: 

z sprawie ramowych zasad organizacji służby ih'westycyj- a) większych inwestycji własnych przedsiębiorstw podle- 
nej, stanowiących zał. Nr 2 do zarządzenia Przewodniczące- | głych Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, polegających 
go Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia | na budownictwie inwestycyjnym, 

'27 lipca 1965 r. w sprawie organizacji i zadań służby inwe- b) inwestycji spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego 
stycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych | w zakresie uzgodnionym z Centralnym Związkiem Spół- 

(M. P: Nr 41, poz. 234), w związku z zarządzeniem Nr 19 Mi- dzielni Budownictwa Mieszkaniowego Oddział w Łodzi, 


nistra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 lipca 1965 r. znak c) budownictwa mieszkaniowego, zakładowego i resorto- 
BO/GK/1/65 w sprawie przejęcia przez jednostki służby | WEGO, _ : a I: n 
inwestycyjnej DBOR realizacji inwestycji komunalnych oraz d) większych inwestycji spółdzielczości produkcyjno- 
ramowego podziału zadań między tymi jednostkami, a jed- | usługowej, na wniosek zainteresowanych spółdzielni, 
nostkami organizacyjnymi gospodarki komunalnej, na wnio- e) inwestycji planu centralnego, polegających na budow- 
sek Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego Prezy- | nictwie inwestycyjnym, na wniosek zainteresowanych jed- 
dium Rady Narodowej m. Łodzi postanawia: nostek, a szczególnie inwestycji socjalno-kulturalnych, in- 


westycji szkolnictwa wyższego, budowy magazynów i obiek- 
tów administracyjno-biurowych, 

f) większych robót, polegających na gruntownej przebu- 
dowie lub rekonstrukcji obiektów kubaturowych, a finan- 
sowanych ze środków na kapitalne remonty przedsiębiorstw 
i jednostek budżetowych planu terenowego, z wyjątkiem 
kapitalnych remontów budynków mieszkalnych. 


1) Zarząd Inwestycji Miejskich m. Łodzi: 4) Dyrekcje Inwestycji Miejskich wykonują odpłatnie 

a) sprawuje ogólny nadzór nad działalnością podległych | nadzór inwestycyjny na zlecenie innych inwestorów planu 
„mu Dyrekcji Inwestycji Miejskich Łódź-Miasto I, II i III | centralnego, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego oraz 
oraz nadaje tym Dyrekcjom kierunek działania zgodnie | innych organizacji spółdzielczych i społecznych. , 
z wytycznymi i zarządzeniami Prezydium Rady Narodowej 2. Wydziały, zjednoczenia i jednostki równorzędne Pre- 
m. Łodzi , zydium Rady Narodowej m. Łodzi obowiązane są w zakresie 

b) sprawuje funkcje programowania oraz zbiorczego pla- | inwestycji, realizowanych zastępczo, zgodnie z niniejszą 
nowania i sprawozdawczości w zakresie budownictwa mie- | uchwałą, przez Dyrekcje Inwestycji Miejskich Łódź-Miasto 
szkaniowego o charakterze miejskim, inwestycji w dzielni- | I, II, III ustalać program i kierunki inwestowania z danej 
cach magazynowo-przemysłowych oraz innych inwestycji | gałęzi gospodarki oraz prowadzić zbiorcze planowanie inwe- 
wspólnych, realizowanych przez Dyrekcje Inwestycji Miej- | stycji i zbiorczą sprawozdawczość z realizacji procesów 
skich. inwestycyjnych. 


1. Z dniem 1 stycznia 1966 roku przekształcić Zarząd Dy- 
rekcji Budowy Osiedli Robotniczych m. Łodzi na Zarząd 
Inwestycji Miejskich m. Łodzi, a Dyrekcje Budowy Osiedli 
Robotniczych Łódź-Miasto I, II i III na Dyrekcje Inwestycji 
Wiejskich Łódź-Miasto I, II i III i ustalić dla tych jednostek 

ganizacyjnych następujący zakres działania: 
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3. Szczegółowy podział zadań pomiędzy wydziałami i zjed- 
noczeniami Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi a Dyrek- 
"cjami Inwestycji Miejskich określają „wytyczne w sprawie 

ramowych zasad podziału zadań inwestycyjnych między 
wydziałami, zjednoczeniami i jednostkami równorzędnymi 
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, stanowiące załącznik 
do niniejszej uchwały. 

` 4 Z dniem 31 marca 1966 r. likwiduje się Zarząd Inwe- 
stycji Dzielnic Magazynowo-Przemysłowych m. Łodzi, któ- 
rego funkcje przejmuje Dyrekcja Inwestycji Miejskich 
Łódź-Miasto III. 

5. Zarząd DBOR w terminie do dnia 15 grudnia 1965 r. 
opracuje i przedłoży Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 
projekt regulaminu i schematu organizacyjnego Zarządu 
Inwestycji Miejskich m. Łodzi, Dyrekcji Inwestycji Miej- 
skich Łódź-Miasto I, II i III. 

6. Zarząd DBOR w terminie do 30 kwietnia 1966 roku 
przedłoży sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały. 

7. Wykonanie uchwały  poruczyć Przewodniczącemu 
M.K.P.G., Dyrektorowi Zarządu DBOR, Kierownikowi Wy- 
działu Finansowego oraz wszystkim jednostkom Prezydium 
Rady Narodowej m. Łodzi, realizującym inwestycje, pole- 
gające na budownictwie inwestycyjnym. 


Sekretarz Prezydium Przewodniczący Prezydium 
mgr Adam Torzewski mgr Edward Kaźmierczak 


Załącznik do uchwały Nr 42/412/65 
Prezydium Rady Narodowej m. Ło- 
dzi z dnia 30 listopada 1965 r. 


WYTYCZNE 


w Sprawie ramowego podziału zadań w zakresie działalności 

inwestycyjnej między wydziałami, zjednoczeniami i jednost- 

kami równorzędnymi Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, 
a Dyrekcjami Inwestycji Miejskich (DIM) 


1) Do zadań właściwych jednostek organizacyjnych, dla 
których DIM realizują inwestycje należy: 

— programowanie oraz planowanie inwestycji, 

— zabezpieczenie nakładów i środków finansowych na rea- 
lizację inwestycji, w tym również udziałów z tytułu partycy- 
pacji jednostek gospodarczych w realizacji inwestycji komu- 
nalnych, 

— Opracowywanie zbiorczych wieloletnich i rocznych pro- 
jektów planów inwestycyjnych, 

— Opracowywanie lub zlecanie opracowania danych wyj- 
ściowych do projektowania inwestycji i uzyskanie akceptacji 
tych danych przez jednostkę do tego upoważnioną, 

— ścisła współpraca z DIM przy rozpatrywaniu, opiniowa- 
niu i zatwierdzaniu poszczególnych stadiów dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, 

— sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości inwestycyjnej 
zgodnie z instrukcją GUS oraz sprawozdawczości finansowej 
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, 

— analizowanie w oparciu o sprawozdania DIM postępu 
realizacji inwestycji, 

— uczestniczenie w pracach i czynnościach rozruchu inwe- 
stycji, w odbiorach końcowych i pogwarancyjnych. 

2) Do zadań DIM w zakresie przyjętych do realizacji inwe- 
stycji należy: v 

— współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w fazie 
programowania inwestycji, udzielanie pomocy w zakresie 
opracowywania danych wyjściowych do projektowania, kon- 
sultowania w sprawach dotyczących kosztów jednostkowych, 
normatywnych cykli budowy, stanu realizacji inwestycji itp. 
związanych z zamierzeniami i przedsięwzięciami inwestycyj- 
nymi, 

— współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w fazie 
planowania przez nie inwestycji w formie: 

wnioskowania o wielkości nakładów inwestycyjnych i środ- 
„ków finansowych dla poszczególnych inwestycji, opiniowania 
wielkości przydzielonych nakładów i środków finansowych 
dla poszczególnych inwestycji, 

— załatwianie całości spraw związanych z opracowaniem 
dokumentacji projektowo- kosztorysowej i uzyskaniem jej 
zatwiedzenia, 

— załatwianie całości spraw związanych z uzyskaniem te- 
renów pod budowę inwestycji, 

— opracowanie planów finansowo-rzeczowych oraz innych 
dokumentów planu, niezbędnych do realizacji i finansowania 
inwestycji, 

— zlecanie robót budowlano-montażowych i zawieranie 
- umów z wykonawcami, 

— zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

— kontrola kształtowania się kosztów inwestycji na etapie 
projektowania i realizacji celem niedopuszczenia do przekro- 
czenia kosztów ustalonych w projekcie wstępnym, 


Inwestycji 


— opracowywanie sprawozdawczości inwestycyjnej zgod- 
nie z instrukcją GUS oraz przekazywanie jej właściwej jed- 
nostce organizacyjnej dla sporządzania zbiorczej sprawo- 
zdawczości, 

— dokonywanie rozliczeń zakończonych obiektów i zadań 
inwestycyjnych, 

— zamawianie i realizacja wyposażenia obiektów inwesty- 
cyjnych w urządzenia i aparaturę wymagające trwałych 
podłączeń instalacyjnych, które zgodnie z dokumentacją są 
częścią składową danego obiektu, 

— dokonywanie rozruchu inwestycji, 
wych i pogwarancyjnych. 


odbiorów końco- 


Poz. 2. 
UCHWAŁA Nr 46/469/65 
Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 
z dnia 28 grudnia 1965 roku 


w sprawie regulaminów i schematów organizacyjnych 
Zarządu [Inwestycji Miejskich m. Łodzi oraz Dyrekcji 
Miejskich  Łódź-Miasto I, Łódź-Miasto II 

i Łódź-Miasto III 


Na podstawie art. 55, ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 25 stycz- 
nia 1958 roku o radach narodowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 29, 
poz. 172), $$ 20—29 wytycznych w sprawie ramowych zasad 
organizacji służby inwestycyjnej — stanowiących załącznik 
nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów z dnia 27 lipca 1965 roku w sprawie 
organizacji i zadań służby inwestycyjnej w państwowych 
jednostkach organizacyjnych (M. P. Nr 41, poz. 234) oraz 
w oparciu o zarządzenie Nr 46 Ministra Gospodarki Komu- 
nalnej z dnia 4 grudnia 1965 r. — Nr BO/Org./91-16/65 — 
wytyczne dotyczące zadań i organizacji służby inwestycyj- 
nej rad narodowych w dziedzinie inwestycji o charakterze 
miejskim — Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi pos ta- 
nawia: 

1. Zatwierdzić regulaminy organizacyjne w brzmieniu 
jak w załącznikach do niniejszej uchwały dla utworzonych 
na mocy uchwały Nr 42/412/65 Prezydium Rady Narodowej 
m. Łodzi z dnia 30 listopada 1965 r. Zarządu Inwestycji Miej- 
skich m. Łodzi i podległych temu Zarządowi Dyrekcji Inwe- 
A Miejskich Łódź-Miasto I, Łódź-Miasto II i Łódź-Mia= 
sto III. 

2. Wyrazić zgodę na sukcesywne dostosowanie dotychcza- 
sowej struktury organizacyjnej DBOR do nowego schematu 
organizacyjnego Dyrekcji Inwestycji Miejskich w ciągu 
1966 roku. 

3. Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Zarządu 
Inwestycji Miejskich m. Łodzi. 


Sekretarz Prezydium 
mgr Adam Torzewski 


Przewodniczący Prezydium 
mgr Edward Kaźmierczak 


Załącznik do uchwały nr 46/469/65 
Prezydium Rady Narodowej m. Ło- 
dzi z dnia 28 grudnia 1965 r. 


REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
Zarządu Inwestycji Miejskich m. Łodzi 
I. Postanowienia ogólne 


§ 1. Zarząd Inwestycji Miejskich m. Łodzi (zwany dalej 
Zarządem) jest jednostką służby inwestycyjnej powołaną 
do stałego sprawowania funkcji koordynacji, nadzoru i kon- 
troli nad całością budownictwa mieszkaniowego typu miej- 
skiego, obejmującego budownictwo rady narodowej, budow- 
nictwo resortowe i zakładów pracy, budownictwo spółdziel- 
cze, budownictwo indywidualne ze środków własnych lud- 
ności, oraz funkcje nadzoru i kontroli innych inwestycji 
miejskich realizowanych przez podległe Zarządowi Dyrekcje 
Inwestycji Miejskich na podstawie decyzji Prezydium Rady 
Narodowej m. Łodzi. 

§ 2. Zarząd Inwestycji Miejskich m. Łodzi jest samodziel- 
ną jednostką budżetową objętą budżetem Rady Narodowej 
m. Łodzi. 

§ 3. Zarząd podlega bezpośrednio Prezydium Rady Naro- 
dowej m. Łodzi. 

§ 4. Zwierzchni nadzór nad Zarządem sprawuje Minister 
Gospodarki Komunalnej. 

§ 5. Zarząd wykonuje swe zadania zgodnie z wytycznymi 
Rady Narodowej i jej Prezydium oraz Żarządzeniami na- 
czelnych organów władzy i administracji państwowej. 


II. Zakres działania 
$ 6. Do zakresu działania Zarządu należy: 


1) nadzór nad działalnością podległych mu Dyrekcji Inwe- 
stycji Miejskich oraz nadawanie 'tym dyrekcjom kierunku 
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działalności — zgodnie z wytycznymi i zarządzeniami władz 
nadrzędnych. 

2) koordynowanie, programowanie i zbiorcze planowanie 
inwestycji w zakresie całości budownictwa mieszkaniowego 
typu miejskiego, 

3) uzgadnianie z właściwymi jednostkami Prezydium R. 
N. m. Łodzi rozmiaru potrzeb mieszkaniowych oraz sposo- 
bu ich zaspokojenia, | 

4) ustalanie z miejscowym Oddziałem Związku Spółdziel- 
ni Budownictwa Mieszkaniowego i zakładami dysponujący- 
mi środkami ZFM rozmiaru inwestycji budownictwa miesz- 
kaniowego, 

5) ustalanie wytycznych i nadzór nad rozdziałem pomo- 
cy kredytowej i zaopatrzenia materiałowego dla budowni- 
ctwa ze środków. własnych ludności, 

6) współpraca z Wydziałem Budownictwa, Urbanistyki i 
Architektury Prezydium R. N. m. Łodzi w sprawie zabezpie- 
czenia terenów pod programowane inwestycje o charakte- 
rze miejskim, 

7) współdziałanie ze Zjednoczeniem Budownictwa przy 
rozdziale robót między przedsiębiorstwa wykonawcze dla 
zapewnienia wykonawstwa robót inwestycyjnych realizowa- 
nych przez DIM i spółdzielczość mieszkaniową, 

8) kontrola przebiegu realizacji inwestycji, przestrzegania 
obowiązujących normatywów cykli budowy, jakości wyko- 
nawstwa robót i kompleksowego przekazywania. obiektów 
inwestycyjnych od użytku, 

9) analiza okresowych sprawozdań jednostek nadzorowa- 
nych i opracowywanie zbiorczych ocen, zestawień statysty- 
cznych, informacji i sprawozdań dla władz. 


III. Organizacja wewnętrzna i rozdział 


zadań 


$ 7. Na czele Zarządu Inwestycji Miejskich m. Łodzi stoi 
Dyrektor, który wykonuje swe funkcje przy pomocy 
— Naczelnego Inżyniera i 
— Naczelnego Ekonomisty. | 
§ 8. Dla wykonywania poszczególnych grup zadań w Za- 
rządzie tworzy się następujące komórki organizacyjne: 
— Stanowisko pracy: Główny Księgowy 
— Dział Organizacyjno-Prawny 
— Stanowisko pracy: Główny Planista 
—- Dział Planowania Inwestycji Wydziałowych i Badania 
Efektywności Inwestycji 

— Stanowisko pracy: Główny Urbanista 

— Stanowisko pracy: Główny Inspektor d/s Dokumentacji 
Technicznej i Analizy Kosztów , 

— Stanowisko pracy: Główny Inspektor d/s 
| chnicznej i Realizacji Inwestycji 

— Sekretariat KOPI. 

$ 9. Dyrektora Zarządu, Naczelnego Inżyniera, Naczelne- 
go Ekonomistę i Głównego Księgowego powołuje, odwołuje 
i awansuje Prezydium R. N. m. Łodzi; pozostałych pracow- 
ników — Dyrektor Zarządu. 

$ 10. Do zakresu zadań Dyrektora Zarządu należy: 

1) kierowanie całokształtem działalności Zarządu, 

2) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z zakre- 
sem działania Zarządu oraz nadzorowanie słuszności i zgod- 

ności z prawem decyzji podejmowanych przez podległych 
pracowników Zarządu w ramach wewnętrznego podziału za- 
dań i kompetencji, 

3) przedstawianie Prezydiuga R. N. i władzom zwierzchnim 
informacji o stanie i przebiegu inwestycji realizowanych 
przez dyrekcje inwestycji miejskich na terenie m. Łodzi 
oraz spraw z tego zakresu wymagających decyzji władz, 

4) czuwanie nad właściwym wykonywaniem zadań Zarzą- 
du przez odpowiednią organizację pracy i dobór odpowied- 
niego personelu w poszczególnych komórkach organizacyj- 
nych, 

5) zgłaszanie do Prezydium R.N. wniosków w sprawie 
obsady stanowisk: Naczelnego Inżyniera, Naczelnego Eko- 
nomisty i Głównego Księgowego w Zarządzie oraz stano- 
wisk dyrektorów, ich zastępców i głównych księgowych w 
nadzorowanych przez Zarząd Dyrekcjach Inwestycji Miej- 
skich. 

6) bezpośredni nadzór nad działalnością: 

.— Głównego Księgowego i 
— Działu Organizacyjno-Prawnego. 
$ 11. Do zakresu zadań Naczelnego Inżyniera należy: 


Kontroli Te- 


1) ogólne kierownictwo działalnością Zarządu w zakresie 
technicznym i bezpośredni nadzór nad działalnością: 


— Gł. Inspektora d/s Dokumentacji Technicznej i Ana- 
lizy Kosztów | 
— Gł Inspektora d/s Kontroli Technicznej i Realizacji. 


Inwestycji 

— Sekretariatu KOPI 

2) podejmowanie decyzji w sprawach określonych wew- 
nętrznym podziałem zadań i kompetencji, 

3) kierowanie całokształtem pracy Zarządu w czasie nie- 
obecności Dyrektora. 

$ 12. Do zakresu zadań Naczelnego Ekonomisty należy: 

1) sprawowanie ogólnego kierownictwa działalnością Za- 
rządu w zakresie ekonomicznym i bezpośredni nadzór nad 
działalnością: 

— Głównego Planisty 

— Głównego Urbanisty 

— Działu Planowania Inwestycji Wydziałowych i Bada- 

nia Efektywności Inwestycji 

2) podejmowanie decyzji w sprawach określonych wew- 
nętrznym podziałem zadań i kompetencji, 

3) inicjowanie i koordynowanie prac podejmowanych 
przez poszczególne komórki organizacyjne w dziedzinie ana- 
liz ekonomicznych, 

4) kierowanie całokształtem prac Zarządu w czasie nieobe- 
cności Dyrektora i Naczelnego Inżyniera. 

$ 13. Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy: 

1) bezpośrednie kierowanie pracą służby finansowo-księ- 
gowej Zarządu, 

2) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgowości 
i sprawozdawczości finansowej, 

3) zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów ra- 
chunkowych i należytego przechowywania i zabezpieczenia 
ksiąg i dokumentów księgowych oraz sprawozdań finanso- 
wych, 

4) udzielanie wytycznych nadzorowanym jednostkom w 
sprawach opracowywania preliminarzy budżetowych i spra- 
wozdań z wykonania budżetu, 

5) opracowywanie preliminarzy budżetowych Zarządu i 
zbiorczych preliminarzy budżetowych oraz zbiorczych spra- 
wozdań finansowych z działalności dyrekcji inwestycji 
miejskich, 

6) dokonywanie kontroli wewnętrznej, polegającej na ba- 
daniu legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów 
obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami ma- 
jątkowymi, s 

7) przeprowadzanie okresowych kontroli finansowo-księ- 
gowych w nadzorowanych przez Zarząd jednostkach. 


8 14. Do zakresu zadań Działu Organizacyjno-Prawnego 
należy: 

1) opracowywanie i opiniowanie projektów dotyczących 
organizacji, struktury zatrudnienia w komórkach Zarządu 
i w nadzorowanych jednostkach, | 

2) opracowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń w 
sprawach organizacyjno-porządkowych, 

3) udzielanie komórkom organizacyjnym i nadzorowanym 
jednostkom wytycznych co do wykładni obowiązujących 
przepisów prawnych dotyczących spraw wchodzących w za- 
kres działalności tych jednostek, 

4) prowadzenie spraw prawnych Zarządu, kontrola stanu 
przygotowania dokumentacji terenowo-prawnej inwestycji 
realizowanych przez nadzorowane dyrekcje inwestycji RÓJ; 
skich, 

5) wstępne rozstrzyganie sporów między dyrekcjami iù- 
westycji miejskich a inwestorami zlecającymi budownictwo. 
w trybie powiernictwa, 

6) załatwianie spraw związanych z angażowaniem i wadi 
nianiem pracowników Zarządu, prowadzenie ewidencji i akt 
personalnych pracowników Zarządu, 

7) sporządzanie okresowych sprawozdań o zatrudnieniu, 

8) organizowanie w porozumieniu z innymi komórkami 
szkolenia pracowników Zarządu i nadzorowanych jednostek, 

9) prowadzenie kancelarii Zarządu (przyjmowanie i roz- 
dział wpływów, sporządzanie maszynopisów, ekspedycja 
pism, prowadzenie składnicy akt, prenumerata czasopism 
itp.). Prowadzenie rejestru skarg i wniosków ludności zgła- 
szanych do Zarządu, 

10) prowadzenie spraw związanych z administracją lokali 
użytkowanych przez Zarząd, spraw związanych z zaopatrze- 
niem tych lokali w potrzebne urządzenia, meble, maszyny 


_ i materiały, 
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1) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem i ekspe- 
dycją przydzielonych Zarządowi samochodów, 

12) organizowanie i bezpośrednie nadzorowanie pracy fi- 
zycznych pracowników Zarządu, 


$ 15. Do zakresu zadań Głównego Urbanisty należy: 

1) współpraca z Wydziałem Budownictwa, Urbanistyki i 
Architektury w sprawie ustalania lokalizacji dla inwesty- 
cji budownictwa mieszkaniowego typu miejskiego oraz in- 
nych inwestycji miejskich realizowanych przez dyrekcje 
nadzorowane przez Zarząd, 

2) opracowywanie wytycznych do programowania inwe- 
stycji budownictwa mieszkaniowego typu miejskiego i pod- 
stawowych urządzeń towarzyszących, 

3) współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyj- 
nymi Prezydium R. N. w sprawach programowania i lokali- 
zacji inwestycji miejskich mieszkaniowych, 

4) udzielanie wytycznych i pomocy jednostkom służby 
inwestycyjnej dyrekcji inwestycji miejskich przy opraco- 
wywaniu danych wyjściowych do projektowania oraz kon- 
trolowanie prawidłowości przygotowania tych danych. . 

5) ustalanie wytycznych do opracowania analiz ekonomi- 
cznych uzasadniających potrzebę podjęcia inwestycji reali- 
zowanych-przez Dyrekcje Inwestycji Miejskich oraz kontro- 
lowanie prawidłowości opracowania tych analiz, Ę 

6) nadzór nad przestrzeganiem normatywów urbanistycz- 
nych w projektach budownictwa objętego działalnością DIM, 

7) współdziałanie i porozumiewanie się z właściwymi jed- 
nostkami organizacyjnymi i ich służbą inwestycyjną w spra- 
wach realizacji inwestycji wspólnych. 


§ 16. Do zakresu zadań Głównego Planisty należy: 

1) uzgadnianie z właściwymi jednostkami organizacyjny- 
mi Prezydium R. N. rozmiarów potrzeb mieszkaniowych ty- 
pu miejskiego oraz sposób ich zaspokojenia z uwzględnie- 
niem możliwości akumulacji środków Zakładowych Fundu- 
szów Mieszkaniowych, środków własnych ludności oraz wy- 
sokości pomocy Państwa dla budownictwa spółdzielczego 
i indywidualnego, 

2) współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi 
Prezydium R. N, Oddziałem miejscowym Związku Spółdziel- 
ni Mieszkaniowych i innymi jednostkami organizacyjnymi 
w ustalaniu propozycji rozmiarów budownictwa mieszka- 
niowego z podziałem na grupy inwestorów i jednostki orga- 
nizacyjne, 

3) opracowywanie wytycznych do sporządzenia projektów 
planów budownictwa mieszkaniowego typu miejskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem programu podstawowych urzą- 
dzeń towarzyszących, właściwego etapowania, koncentracji 
budownictwa i wykorzystania terenów, zwłaszcza terenów 
uzbrojonych, 

4) współpraca z właściwymi jednostkami wykonawstwa 
przy rozdziale robót i zapewnienie potencjału wykonawczego 
"dla budownictwa mieszkaniowego realizowanego systemem 
żleconym, 

5) przyjmowanie, analizowanie i opracowywanie zbiorczych 
projektów planów, budownictwa mieszkaniowego typu miej- 
skiego, 


6) inicjowanie, koordynacja i nadzorowanie prac właści- 
wych jednostek organizacyjnych w sprawach rozwoju budo- 


wnictwa spółdzielczego i indywidualnego ze szczególnym 
uwzględnieniem rozdziału pomocy kredytowej i zaopatrze- 
nia materiałowego, 

7) opracowywanie sprawozdawczości z realizacji planów 
budownictwa mieszkaniowego typu miejskiego dla. Głów- 
nego Urzędu Statystycznego i władz nadrzędnych oraz okre- 
sowych analiz, informacji i sprawozdań, omawiających pro- 
blemy budownictwa mieszkaniowego. 


$ 17. Do zakresu zadań Działu Planowania Inwestycji Wy- 
działowych i Badania Efektywności Inwestycji należy: 


1) współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyj- 
nymi Prezydium R. N. przy ustalaniu nakładów inwestycyj- 
nych oraz opracowywania projektów planów wydziałowych 
inwestycji niemieszkaniowych realizowanych przez dyrekcje 
inwestycji miejskich w trybie zastępstwa inwestycyjnego 
i nadzoru inwestorskiego, l 

2) współdziałanie z właściwymi jednostkami wykonaw- 
stwa przy rozdziale robót dla zapewnienia potencjału wyko- 
nawczego dla inwestycji niemieszkaniowych realizowanych 
przez dyrekcje inwestycji miejskich, | 


3) analizowanie prójektów planów inwestycji niemiesz- 
kaniowych, realizowanych przez dyrekcje inwestycji miej- 
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skich, oraz współpraca z właściwymi jednostkami organi- 
zacyjnymi Prezydium R. N. przy opracowywaniu zbior- 
czych planów inwestycyjnych tych jednostek, 

4) kontrolowanie przebiegu realizacji planów inwestycji 
niemieszkaniowych oraz opracowywanie analiz problemo- 
wych z tego zakresu, informacji i sprawozdań okresowych 
z przebiegu realizacji planów tych inwestycji, 

5) opracowywanie i udzielanie nadzorowanym jednostkom 
wytycznych dotyczących metod dokonywania analiz: eko- 
nomicznych dla ustalenia efektywności budownictwa miesz- 
kaniowego i innych inwestycji komunalnych, realizowanych 
przez dyrekcje inwestycji miejskich, 


6) opracowywanie na podstawie nadesłanych przez dyrek- 
cje inwestycji miejskich i przeprowadzonych we własnym 
zakresie analiz — wniosków zmierzających do zwiększenia 
i połepszenia osiąganych efektów społeczno-ekonomicznych 
przez szersze stosowanie postępu technicznego i usprawnień 
organizacyjnych w budownictwie. 


$ 18. Do zakresu zadań Głównego Inspektora d/s Doku- 
mentacji Projektowo-Kosztorysowej i Analizy Kosztów 
należy: i ; 

1) koordynacja prac związanych z przygotowaniem i uzu- 
DEER wojewódzkich zestawów projektów dla m. Ło- 
dzi, 

2) ustalanie wytycznych do opracowania dokumentacji 
inwestycji budownictwa mieszkaniowego typu miejskiego 
i pozostałych inwestycji miejskich realizowanych przez dy- 
rekcje inwestycji miejskich, kontrola ulokowania zleceń i 
terminowego wykonania dokumentacji dla tych inwestycji, 

3) ustalanie wytycznych do analizowania dokumentacji 
dla ustalania efektywności inwestycji w fazie projektu wstę- 
pnego, 

4) analizowanie prawidłowości opracowanej dokumenta- 
cji dla inwestycji uspołecznionego budownictwa mieszkanio- 
wego i pozostałych inwestycji o charakterze miejskim, rea- 
lizowanych przez dyrekcje inwestycji miejskich, w zakresie 
normatywów „projektowania, właściwego doboru dokumen- 


tacji i wskaźników techniczno-ekonomicznych, 


5) współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyj- 
nymi w sprawie zapewnienia i rozpowszechnienia odpowie- 
dnich projektów dla budownictwa indywidualnego, 

6) ustalanie wytycznych do stosowania wskaźników dy- 
rektywnych kosztów jednostkowych dla inwestycji uspołe- 
cznionego budownictwa mieszkaniowego oraz pozostałych 
inwestycji miejskich, 

7) opracowywanie wytycznych dla dyrekcji inwestycji 
miejskich do kosztorysowania robót budowlanych i monta- 
żowych, ustalania wynagrodzeń ryczałtowych za roboty bud. 
— montażowe, systemu rozliczeń, oraz kontrolowania sto- 
sowania tych wytycznych, 

8) kontrola i analiza kształtowania się poziomu kosztów 
w budownictwie mieszkaniowym typu miejskiego i w po- 
zostałych inwestycjach miejskich, realizowanych przez dy- 
rekcje inwestycji miejskich, zarówno na etapie projektowa- 
nia jak i realizacji tych inwestycji oraz opracowywanie 
zbiorczych analiz z tego zakresu. À 


$ 19. Do zakresu zadań Głównego Inspektora d/s Kon- 
troli Technicznej i Realizacji Inwestycji należy: 

1) kontrola przebiegu realizacji inwestycji, 

2) kontróla jakości wykonawstwa robót bud.-montażo- 
wych, 

3) kontrola terminowego i kompleksowego przekazywania 
inwestycji do użytku, 

4) kontrola pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
udzielanie im wskazówek i porad technicznych oraz wyty- 
cznych dotyczących zadań nadzoru inwestorskiego, 

5) kontrola prawidłowego dokonywania odbiorów końco- 
wych i likwidacji usterek i braków stwierdzonych przy 
odbiorze względnie w okresie gwarancyjnym, 

6) inicjowanie prac zmierzających do szerzenia postępu 
technicznego. 

. § 20. Do zakresu zadań Sekretariatu Komisji Oceny Pro- 
jektów Inwestycyjnych (KOPI) należy: 

1) prowadzenie aktualnej ewidencji projektów kierowa- 
nych do rozpatrzenia przez KOPI, 

2) sprawdzenie należytego przygotowania pod względem 
formalnym dokumentacji nadsyłanych przez inwestorów, 


3) zlecanie opracowania oceny poszczególnych dokumen- 
tacji koreferentom wg listy uzgodnionej z przewodniczącym 
KOPI —- (Dyrektorem Zarządu względnie jego zastępcą), 


Nr 1 


DZIENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ m. ŁODZI 


Str. 5 


4) opracowywanie planów posiedzeń KOPI, 

5) załatwianie spraw związanych z wykonaniem postano- 
wień KOPI, dopilnowanie terminowego ich wykonania i 
przedłożenie dokumentacji do zatwierdzenia przez Dyrekto- 
ra Zarządu względnie przekazanie właściwym władzom do- 
kumentacji zastrzeżonych do rozpatrzenia na szczeblu inwe- 
stora centralnego, 

6) organizowanie posiedzeń KOPI i prowadzenie proto- 
kołów posiedzeń, 

7) opracowywanie wniosków i korespondencji związanych 
z działalnością KOPI, 

8) sporządzanie list wypłat należności za udział w posie- 
dzeniach KOPI. 


IV. Postanowienia końcowe 


$ 21. 1) Rodzaje stanowisk służbowych w Zarządzie okre- 
śla wykaz stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 

2) Ilość stanowisk służbowych w poszczególnych komór- 
kach organizacyjnych może być zmieniona decyzją Dyrekto- 
ra Zarządu w zależności od zmiany zakresu zadań służby in- 
westycyjnej dyrekcji inwestycji miejskich. Wprowadzane 
zmiany nie mogą naruszać ustalonych aktualnymi zarządze- 
niami Ministra Gospodarki Komunalnej zasad organizacji 
wewnętrznej w jednostkach służby inwestycyjnej. 

3 Zakres zadań i kompetencji dla poszczególnych stano- 
wisk służbowych w Zarządzie ustala Dyrektor Zarządu. 

$ 22. Jako organ doradczo-opiniodawczy w sprawach do- 
tyczących podstawowych zagadnień organizacyjnych, ekono- 
micznych i technicznych oraz dla kontrolowania głównych 
kierunków działalności nadzorowanych przez Zarząd jedno- 
stek — Dyrektor Zarządu powołuje Kolegium, w którego 
skład wchodzą dyrektorzy nadzorowanych dyrekcji inwesty- 
cji miejskich i fachowi pracownicy Zarządu o wysokich kwa- 
lifikacjach. Imienny skład Kolegium, szczegółowy zakres je- 
go zadań i tryb działania określa Dyrektor Zarządu w opar- 
ciu o wytyczne Ministra Gospodarki Komunalnej. 


Załącznik do uchwały Nr 46/469/65 
Prezydium Rady Narodowej m. Ło- 
dzi z dnia 28 grudnia 1965 r. | 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
Dyrekcji Inwestycji Miejskich Łódź-Miasto I i I 


I. Postanowienia ogólne 

$ 1. Dyrekcje Inwestycji Miejskich Łódź-Miasto I i Łódź- 
-Miasto II zwane dalej DIM, są jednostkami służby inwe- 
stycyjnej powołanymi do prowadzenia działalności inwesty- 
cyjnej w zakresie budownictwa mieszkaniowego typu miej- 
skiego oraz innych inwestycji miejskich podejmowanych na 
podstawie decyzji Prezydium R. N. m. Łodzi. 

§ 2. DIM jest samodzielną jednostką budżetową objętą 
budżetem R. N. m. Łodzi. 

$ 3. DIM podlega Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 
. poprzez Zarząd Inwestycji Miejskich, który sprawuje bez- 
pośredni nadzór nad działalnością DIM. 

$ 4. Zwierzchni nadzór nad działalnością DIM sprawuje 
Minister Gospodarki Komunalnej. 

$5. DIM wykonuje swe zadanie zgodnie z wytycznymi 
Rady Narodowej m. Łodzi i jej Prezydium oraz zarządze- 
niami naczelnych organów władzy i administracji państwo- 
wej. 


I. Zakres działania 


§ 6. Do zakresu działania DIM należą następujące zada- 


- nia: 


1. sprawowanie funkcji inwestora bezpośredniego 

a) dla inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowe- 
go Rady Narodowej m. Łodzi, 

b) dla innych inwestycji miejskich podejmowanych na 
podstawie decyzji Prezydium R. N. m. Łodzi, dla których 
Prezydium R. N. nie wyznaczy innych inwestorów, 

c) dla inwestycji polegających na budownictwie inwesty- 
cyjnym finansowanym ze środków Społecznego Funduszu 
Odbudowy Stolicy i Kraju oraz Totalizatora Sportowego, 


d) dla inwestycji wykonywanych w trybie czynów społe-. 


cznych z wyjątkiem inwestycji w zakresie urządzenia zie- 
leńców i uporządkowania miasta. 

2. Wykonywanie odpłatnie w trybie zastępstwa inwesty- 
cyjnego inwestycji budowlanych w zakresie: 

a) budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego, zakłado-. 
wego, resortowego w zakresie uzgodnionym z Oddziałem 
miejscowym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkanio- 
wego, 

b) budownictwa większych obiektów dla spółdzielczości 
produkcyjno-usługowej na wniosek zainteresowanych spół- 
dzielni, 

c) inwestycji planu centralnego na wniosek zainteresowa- 
nych jednostek, 

d) większych robót budowlanych polegających na przebu- 
dowie lub rekonstrukcji obiektów kubaturowych — finanso- 
wanych ze środków na kapitalne remonty przedsiębiorstw 
i jednostek budżetowych planu terenowego, za wyjątkiem 
kapitalnych remontów budynków mieszkalnych. 

3. Wykonywanie odpłatnie nadzoru inwestorskiego na zle- 
cenie innych inwestorów planu centralnego, spółdzielczości 
oraz innych organizacji społecznych. 

$ 7. DIM Łódź-Miasto I zakresem swej działalności obej- 
muje dzielnice miasta: Łódź-Bałuty, Łódź-Polesie i Łódź- 
-Śródmieście, 

DIM Łódź-Miasto II — dzielnice: Łódź-Górna i Łódź-Wi- 
dzew. 


III. Organizacja wewnętrzna i 
dań 


podział za- 


$ 8. Na czele DIM stoi Dyrektor, który wykonuje swe funk- 
cje przy pomocy Naczelnego Inżyniera i Zastępcy d/s eko- 
nomicznych. 


§ 9. Dla wykonywania poszczególnych grup zadań w DIM 
tworzy się następujące komórki organizacyjne: 

Stanowisko Pracy: Główny Księgowy i podległe mu: 

Dział Budżetowy i 

Dział Finansowania Inwestycji 

Stanowisko Pracy: Radca Prawny 

Dział Organizacyjno-Administracyjny 

Dział Planowania i Sprawozdawczości 

Dział Programowania i dokumentacji prawnej 
Samodzielna Sekcja Przygotowania Terenów ` 

Samodzielna Sekcja Badania Efektywności Inwestycji 

Dział Dokumentacji Inwestycji i Uzbrojenia Terenów 

Dział Kosztorysów 

Dział Realizacji Inwestycji 

Główny Inspektor Nadzoru i podległe mu zespoły inspe- 

ktorów nadzoru 

Samodzielna Sekcja Ogólno-Techniczna. 


$ 10. Do zakresu zadań Dyrektora należy: 
1) kierowanie całokształtem działalności 


bezpośredni nadzór nad działalnością: 

— *Głównego Księgowego 

— Radcy Prawnego 

-— Działu Organizacyjno-Administracyjnego 

2) staranie o właściwe wykonywanie zadań DIM przez 
odpowiednią organizację pracy i dobór odpowiedniego per- 
sonelu w poszczególnych komórkach organizacyjnych, 


3) przedstawianie władzom nadrzędnym informacji o sta- 
nie i przebiegu inwestycji realizowanych przez DIM oraz 
spraw z tego zakresu wymagających decyzji władz, 

4) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z zakre- 
sem działalności DIM oraz nadzorowanie słuszności i zgod- 
ności z prawem decyzji podejmowanych przez podległych 
pracowników w ramach wewnętrznego podziału kompeten- 
cji. 


Dyrekcji oraz 


§ 11. Do zakresu zadań Naczelnego Inżyniera należy: l 

1) ogólne kierownictwo działalnością DIM w zakresie te- 
chnicznym oraz bezpośredni nadzór nad pracą: 

— Działu Dokumentacji Technicznej i Uzbrojenia Terenu 

— Działu Kosztorysów 

— Działu Realizacji Inwestycji 

— Głównego Inspektora Nadzoru 

2) podejmowanie decyzji zgodnie z _ wewnętrznym podzia- 
łem kompetencji, 

3) kierowanie całokształtem prac DIM w.czasie nieobec- 
ności Dyrektora. 


$ 12. Do zakresu zadań Z-cy Dyrektora d/s ekonomicz- 
nych należy: | 
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1) ogólne kierownictwo działalnością DIM w zakresie 
ekonomicznym oraz bezpośredni nadzór nad działalnością 

— Działu Planowania i Sprawozdawczości | 

— Działu Programowania i Dokumentacji Prawnej 

— Sam. Sekcji Przygotowania Terenów 

— Sam. Sekcji Badania Efektywności Inwestycji 

2) podejmowanie decyzji zgodnie z wewnętrznym podzia- 
łem kompetencji, 

3) kierowanie całokształtem prac DIM w czasie nieobec- 
ności Dyrektora i Naczelnego Inżyniera. 


§ 13. Dyrektora DIM, Naczelnego Inżyniera, Zastępcę Dy- 
rektora d/s Ekonomicznych i Głównego Księgowego powo- 
łuje, awansuje i odwołuje Prezydium Rady Narodowej m. 
Łodzi na wniosek Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich 
m. Łodzi. 


§ 14. Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy: 

1) bezpośrednie kierowanie pracami Działu Budżetowego, 
który opracowuje preliminarze budżetowe, prowadzi księgo- 
wość i sprawozdawczość budżetową, likwidaturę i kasę, 

2) nadzór nad pracą Działu Finansowania Inwestycji, któ- 
ry prowadzi całokształt spraw związanych z finansowaniem 
inwestycji, prowadzi analityczną i syntetyczną księgowość 
inwestycyjną zgodnie z obowiązującymi w tej dziedzinie 
przepisami, 

3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej 
przez poszczególne komórki organizacyjne DIM, 

4) kontrolowanie legalności, rzetelności i prawidłowości 
dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi 
składnikami majątkowymi DIM. 


$ 15. Do zakresu zadań Działu Organizacyjno-Administra- 
cyjnego należy: 

1) prowadzenie spraw organizacji, zatrudnienie, płac i ko- 
ordynacji pracy w DIM oraz opracowywanie analiz ekono- 
micznych z tego zakresu, 

2) organizowanie w porozumieniu z innymi jednostkami 
organizacyjnymi szkolenia pracowników, 

3) analiza zarządzeń pokontrolnych władz nadrzędnych 
i przedkładanie wniosków zmierzających do usunięcia uchy- 
bień stwierdzonych przez kontrolujących, 

4) załatwianie spraw formalnych związanych z angażo- 
waniem, zwolnieniem oraz przechodzeniem na rentę pra- 
cowników, 

5) kontrola dyscypliny pracy, 

6) prowadzenie akt osobowych pracowników, 

7) prowadzenie spraw gospodarczych związanych z utrzy- 
maniem i wyposażeniem lokali biurowych, 

8) zakup i rozdział materiałów kancelaryjnych, odzieży 
służbowej i ochronnej dla pracowników, inwentarza biuro- 
wego itp. — oraz prowadzenie księgi inwentarzowej, 

9) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją służbo- 
wych środków lokomocji, 

10) prowadzenie spraw kancelaryjnych (przyjmowanie i 
rozdział wpływów, ekspedycja pism i przesyłek, sporządza- 
nia maszynopisów, prenumeratę czasopism), 

11) prowadzenie składnicy akt, 

12) organizacja i podział pracy między pracowników fizy- 
cznych i bezpośredni nadzór nad jej wykonaniem. 


$ 16. Do zakresu zadań Działu Planowania i Sprawozdaw- 
czości należy: 

1) opracowywanie projektów wieloletnich i rocznych pla- 
nów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszelkich doku- 
mentów niezbędnych do finansowania inwestycji realizowa- 
nych przez DIM, 

2) zawieranie umów z wykonawcami o wykonanie robót 
budowlano-montażowych, 

3) zawieranie umów z inwestorami o realizację inwesty- 
cji przez DIM w trybie zastępstwa inwestycyjnego i nadzo- 
rów zleconych, 

4) opracowywanie sprawozdań statystycznych i opiso- 
wych oraz analiz ekonomicznych z przebiegu realizacji pla- 
nu inwestycyjnego, 


5) załatwianie spraw związanych z zakupem i montażem 
urządzeń wewnętrznych w realizowanych przez DIM inwe- 
stycjach. 


$ 17. Do zakresu zadań Działu Programowania i Doku- 
mentacji Prawnej należy: 
1) opracowywanie analizy ekonomicznej 


am A uzasadniającej 
potrzebę podjęcia inwestycji przez DIM, 


2) współdziałanie z zainteresowanymi jednostkami ' orga- 
nizacyjnymi w sprawach związanych z opracowaniem da- 
nych wyjściowych do projektowania, konsultowaniem w 
sprawach dotyczących kosztów jednostkowych, normatyw- 


nych cykli budowy, stanu realizacji: inwestycji itp., 


3) ustalanie lokalizacji planowanych inwestycji w poro- 
zumieniu z zainteresowanymi użytkownikami i załatwianie 
formalności zwiazanych z zatwierdzeniem ustalonych loka- 
lizacji, 


4) przygotowywanie danych wyjściowych do projektowa- 
nych planowych inwestycji w oparciu o wytyczne użytkow- 
ników i w porozumieniu z nimi oraz innych materiałów 
potrzebnych do zlecenia opracowania dokumentacji proje- 
ktowych, 

5) przeprowadzenie całości spraw związanych z uzyska- 
niem terenów pod budowę inwestycji drogą nabycia lgb wy- 
właszczenia, l 

$ 18. Do zakresu zadań Samodzielnej Sekcji Przygoto- 
wania Terenów należy: 

1) przejmowanie wywłaszczonych, nabytych 
wanych na rzecz DIM nieruchomości 
budowę inwestycji, p 

2) przeprowadzanie inwentaryzacji budynków i urządzeń 
na przejętych terenach, 

3) ustalanie w porozumieniu z właściwymi komórkami 
kolejności i terminów wykonania prac związanych z przy- 
gotowaniem terenów do przekazania wykonawcom robót, 

4) przygotowanie dokumentacji na roboty rozbiórkowe i 
demontaż urządzeń, 

5) załatwianie spraw związanych z przekwaterowaniem 
lokatorów z budynków wyburzanych do lokali zastępczych, 

6) załatwianie spraw związanych ze zlecaniem wyburze- 
nia budynków — zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) współdziałanie z właściwymi inspektorami nadzoru w 
sprawie stwierdzenia należytego przygotowania terenów pod 
budowę, 

8) przekazywanie wykonawcom terenów przygotowywa- 
nych pod inwestycje. 

$ 19. Samodzielna Sekcja Badania Efektywności Inwe- 
stycji na podstawie danych dotyczących realizacji zadań i 
obiektów inwestycyjnych w poszczególnych fazach — opra- 
cowuje analizy ekonomiczne i ustala efektywność inwesty- 
cji realizowanych przez DIM. 


$ 20. Do zakresu zadań Działu Dokumentacji Inwestycji 
i Uzbrojenia Terenów należy: 


1) "Wpółdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyj- 
nymi przy ustalaniu programów inwestycyjnych uzbrajanie 
terenu, 


2) analiza wskaźników techniczno-ekonomicznych doku- 
mentacji uzbrojenia i zagospodarowania terenów pod wzglę- 
dem efektywności tych inwestycji w fazie projektu wstęp- 
nego, 

3) załatwianie całości spraw związanych z opracowaniem 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem jej 
zatwierdzenia, 

4) analiza wskaźników techniczno-ekonomicznych doku- 
mentacji dla ustalenia efektywności inwestycji w fazie jej 
projektu wstępnego, 

5) opracowywanie zestawień materiałów i urządzeń obję- 
tych planem dla inwestycji realizowanych przez DIM, 

6) kontrolowanie postępu prac nad wykonaniem doku- 
mentacji w trakcie jej opracowywania przez biura proje- 
któw, sprawdzanie prawidłowości i kompleksowości wyko- 
nania dostarczonej dokumentacji, 

— przedkładanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
do oceny przez właściwy zespół rzeczoznawców i do za- 
twierdzenia przez właściwą władzę, 

8) przekazywanie dokumentacji wykonawcem robót. 

§ 21. Do zakresu zadań Działu Kosztorysów należy: 

1) uzgadnianie z biurami projektowymi danych wyjścio- 
wych do kosztorysowania robót, 

2) sprawdzanie i analizowanie dokumentacji kosztoryso- 
wych oraz ustalenie z wykonawcami wysokości wynagro- 


dzeń i systemu rozliczeń za inwestycje realizowane przez 
DIM, 


3) sprawdzanie kosztorysów wykonawczych, 

4) dokonywanie rozliczeń zakończonych zadań i obiektów 
inwestycyjnych, 

5) „opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej kształto- 
wania się poziomu kosztów, 


i przekazy- 
przeznaczonych pod 
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6) opracowywanie analiz ekonomicznych dla ustalenia efe- 
ktywności inwestycji realizowanych przez DIM, 


$ 22. Do zakresu zadań Działu Realizacji Inwestycji na- 
leży:. 

1) kontrolowanie postępu robót budowlano-montażowych 
na placach budów, 

2) prowadzenie terminarza odbiorów obiektów inwesty- 
cyjnych, 

3) dokonywanie rozruchu inwestycji, odbiorów końcowych 
i pogwarancyjnych oraz przekazywanie obiektów inwesty- 
cyjnych do użytku z zastosowaniem zasady bezusterkowego 
i kompleksowego odbioru inwestycji, 

4) wnioskowanie o stosowanie kar umownych w przy- 
padkach niedotrzymania przez wykonawców warunków 
umowy. 


$ 23. Do zakresu zadań Głównego Inspektora Nadzoru na- 
leży: 

1) opracowywanie planów rejonizacji pracy inspektorów 

nadzoru, 

2) koordynacja, nadzór i kontrola pracy inspektorów na- 
dzoru wszczególności dla zabezpieczenia właściwej jakości 
robót zgodnie z obowiązującymi normami i zapewnienia kom- 
pleksowości odbiorów inwestycji realizowanych i nadzorowa- 
nych przez DIM, 

3) udzielanie pomocy fachowej inspektorom nadzoru, 
omawianie z nimi na naradach zagadnień z dziedziny po- 
stępu technicznego, stosowania nowych materiałów budo- 
wlanych itp., 

4) opiniowanie protokółów konieczności na roboty dodat- 
kowe i pozakosztorysowe, 

5) opiniowanie wniosków o przyjęcie przez DIM nadzo- 
rów zleconych od innych inwestorów. 


$ 24. Do zakresu zadań Sekcji Ogólno-Technicznej należy: 

1) opracowywanie zbiorczych zestawień informacyjnych 
o stanie zaawansowania robót w poszczególnych obiektach 
inwestycyjnych, 

2) prowadzenie ewidencji 
nych inspektorów nadzoru, 

3) wykonywanie prac zleconych przez Głównego Inspe- 
ktora Nadzoru w związku z ustaleniem rejonów pracy za- 
trudnionych w DIM inspektorów i ustaleniem potrzebnej 
liczby etatów. 

$ 25. Inspektorzy Nadzoru wykonują swe zadania zgo- 
dnie z postanowieniami prawa budowlanego oraz aktual- 
-nych zarządzeń i przepisów ustalających zakres ich obo- 
wiązków. 


IV. Postanowienia końcowe 


$ 26. 1. Rodzaje stanowisk służbowych w DIM określa 
załączony do niniejszego regulaminu wykaz. 

2. Zmiany w wykazie stanowisk nie naruszające warun- 
ków określonych w $ 14 zarządzenia nr 46 Ministra Gospo- 
darki Komunalnej z dnia 4 grudnia 1965 r. w sprawie wy- 
tycznych dotyczących zadań i organizacji służby .inwesty- 
cyjnej rad narodowych w dziedzinie inwestycji o charakte- 
rze miejskim — wprowadza Dyrektor DIM za zgodą Za- 
rządu Inwestycji Miejskich m. Łodzi. 

3. Zakres zadań i kompetencji dla poszczególnych stano- 
wisk służbowych w komórkach organizacyjnych DIM okre- 
śla Dyrektor DIM. 


Załącznik do uchwały Nr 46/469/65 
Prezydium Rady Narodowej m. Ło- 
dzi z dnia 28 grudnia 1965 r. 


REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
Dyrekcji Inwestycji Miejskich Łódź-Miasto III 


I Postanowienia ogólne 

$ 1. Dyrekcja Inwestycji Miejskich Łódź-Miasto III zwa- 
na dalej DIM, jest jednostką służby inwestycyjnej powoła- 
ną do prowadzenia działalności inwestycyjnej w zakresie 
inwestycji o charakterze miejskim na terenie m. Łodzi z 
wyjątkiem inwestycji budownictwa mieszkaniowego. 


§ 2. DIM jest samodzielną jednostką EWA objętą 
budżetem Rady Narodowej m. Łodzi. 


norm obciążenia poszczegól- 


$ 3. DIM podlega Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi 
poprzez Zarząd Inwestycji Miejskich, który sprawuje bezpo- 
średni nadzór nad działalnością DIM. 

§ 4. Zwierzchni nadzór nad DIM sprawuje Minister Gos- 
podarki Komunalnej. 

§ 5. DIM realizuje swe zadania zgodnie z wytycznymi 
Rady Narodowej m. Łodzi i jej Prezydium oraz zgodnie 
z zarządzeniami naczelnych organów władzy i administra- 
cji państwowej. 


II. Zakres działania 

$ 6. Zakres działania Dyrekcji Inwestycji Miejskich Łódź 
-Miasto III obejmuje następujące zadania: 

1. Sprawowanie funkcji inwestora bezpośredniego w sto- 
sunku do: 

a) inwestycji o charakterze miejskim, niemieszkaniowym 
resortu oświaty, zdrowia i opieki społecznej, handlu wew- 
nętrznego oraz innych inwestycji z zakresu gospodarki ko- 
munalnej podejmowanych na podstawie decyzji Prezydium 
R. N. m. Łodzi dla których Prezydium Rady Narodowej nie 
wyznaczy innych inwestorów, 

b) inwestycji typu miejskiego finansowanych ze środków 
Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju oraz To- 
talizatora Sportowego, 

c) inwestycji typu miejskiego podejmowanych w ramach 
czynów społecznych (z wyjątkiem urządzania zieleńców 
i porządkowania miasta), 

d) wspólnych inwestycji w dzielnicach magazynowóo-prze- 
mysłowych miasta i innych inwestycji wspólnych inicjowa- 
nych przez Prezydium Rady Narodowej. 

2. Realizowanie w trybie zastępstwa inwestycyjnego (od- 
płatnie) niemieszkaniowych inwestycji budowlanych dla 
przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni produkcyjno-u- 
sługowych, inwestycji planu centralnego jak inwestycje 
szkolnictwa wyższego, magazyny, obiekty administracyjno- 
-biurowe itp. oraz większych robót polegających na grun- 
townej przebudowie lub rekonstrukcji obiektów kubaturo- 
wych, a finansowanych ze środków na kapitalne remonty 
przedsiębiorstw i jednostek budżetowych planu terenowego, 
z wyjątkiem kapitalnych remontów budynków mieszkal- 
nych na wniosek zainteresowanych jednostek. 

3. Wykonywanie odpłatnie nadzoru inwestorskiego na zle- 
cenie innych inwestorów. 

4. Ustalanie z właściwymi wydziałami Prezydium RN 
i z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi progra- 
mu i kierunków inwestycji. 

5. Współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyj- 
nymi w fazie programowania inwestycji, udzielanie im po- 
mocy w zakresie opracowywania danych wyjściowych do 
projektowania, udzielanie wytycznych w sprawach kosztów 
jednostkowych, normatywnych cykli budowy itp., sprawach 
związanych z pnojektowanymi inwestycjami. 


6. Dokonywanie odbioru i przekazywanie użytkownikom 
gotowych inwestycji. 


7. Prowadzenie sprawozdawczości i analiz wg obowiązu- 
jących wzorów. 


III. Organizacja wewnętrzna i 
dań 


podział za- 


§ 7. Na czele DIM stoi Dyrektor, który wykonuje swe 
funkcje przy pomocy: 

Naczelnego Inżyniera i 

Z-cy Dyrektora d/s ekonomicznych 


$8. Dla wykonywania poszczególnych grup zadań w DIM 

tworzy się następujące komórki organizacyjne: 

— Stanowisko pracy Główny Księgowy — kierujący bez- 
pośredrio Działem Budżetowym i nadzorujący Dział 
Finansowania Inwestycji 

— Radca Prawny 

— Dział Organizacyjno- -Administracyjny 

— Dział Planowania i Sprawozdawczości 

— Dział Programowania i Dokumentacji Terenowo- Praw- 
nej 

— Główny Inspektor d/s Koordynacji Inwestycji wspól- 
nych w Dzielnicach Magazynowo-Przemysłowych mia- 
sta 

— Dział Dokumentacji Technicznej 

— Stanowisko pracy Główny Inspektor d/s Przygotowa- 
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nia i realizacji inwestycji wspólnych w Dzielnicach 
Magazynowo-Przemysłowych 

— Dział Kosztorysów i Badania Efektywności Inwestycji 

— Samodzielna Sekcja Realizacji Inwestycji 

— Stanowisko pracy Główny Inspektor Nadzoru Inwe- 
storskiego i podległy mu Zespół Inspektorów Nadzoru. 


$ 9. Dyrektora DIM, Naczelnego Inżyniera, Z-cę Dyrek- 
tora i Głównego Księgowego powołuje, odwołuje i awansuje 
Prezydium RN na wniosek Dyrektora ZIM. 


$ 10. Do zakresu zadań Dyrektora DIM należy: 

1) kierowanie całokształtem działalności DIM, 

2) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z zakre- 
sem działania DIM oraz nadzorowanie słuszności i zgodno- 
ści z prawem decyzji podejmowanych przez podległych pra- 
cowników DIM w ramach wewnętrznego podziału zadań 
i kompetencji,- . 

3) przedstawianie Zarządowi Inwestycji Miejskich i wła- 
-dzom zwierzchnim informacji o stanie i przebiegu inwesty- 
cji realizowanych przez DIM oraz spraw z tego zakresu wy- 
magających decyzji władz, . 

4) czuwanie nad właściwym wykonywaniem zadań DIM 
"przez odpowiednią organizację pracy i dobór odpowiedniego 
"personelu w poszczególnych komórkach organizacyjnych, 

5) bezpośredni nadzór nad działalnością: 

Głównego Księgowego 

Radcy Prawnego 

Działu Organizacyjno- Administracyjnego 


"$ 11. Do kresu zadań Naczelnego Inżyniera należy: 

1) sprawowanie ogólnego kierownictwa działalnością Dy- 
rekcji w zakresie technicznym i bezpośredni nadzór nad 
działalnością 

— Działu Dokumentacji Technicznej 


— Głównego Inspektora d/s przygotowania i realizacji 
inwestycji wspólnych w  Dzielnicach 'Magazynowo- 
-Przemysłowych 


Działu Kosztorysów i Badania Efektywności Inwestycji 
Samodzielnej Sekcji Realizacji Inwestycji 
Głównego Inspektora Nadzoru 

2) podejmowanie decyzji w sprawach określonych we- 
wnętrznym podziałem zadań i kompetencji 

3) kierowanie całokształtem prac DIM w czasie nieobec- 
ności Dyrektora. 


$ 12. Do zakresu zadań Z-cy Dyrektora d/s ekonomicznych 
należy: 


1) ogólne kierownictwo nad działalnością DIM w zakresie 
ekonomicznym oraz bezpośredni nadzór nad działalnością 

-— Działu Planowania i Sprawozdawczości 

— Działu Programowania i Dokumentacji Prawnej 

— Głównego Inspektora d/s Koordynacji Inwestycji 

Wspólnych w Dzielnicach Magazynowo-Przemysłowych 

2) podejmowanie decyzji w sprawach określonych we- 
wnętrznym podziałem zadań i kompetencji, 

3) kierownictwo całokształtem prac DIM w czasie njeo- 
becności Dyrektora i Naczelnego Inżyniera. 


3 13. Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy: 

.1) bezpośrednie kierowanie pracami Działu Budżetowego, 
«który opracowuje preliminarze budżetowe, prowadzi księgo- 
wość i sprawozdawczość budżetową, likwidaturę i kasę, 

2) nadzór nad pracami Działu Finansowania Inwestycji, 
który prowadzi całokształt spraw związanych z finansowa- 
niem inwestycji, prowadzi analityczną i syntetyczną księgo- 
wość inwestycyjną zgodnie z obowiązującymi w tej dziedzi- 
nie przepisami, 

3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej 
przez poszczególne komórki organizacyjne DIM, 

4) kontrolowanie legalności, rzetelności i prawidłowości 
dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi 
składnikami majątkowymi DIM. 


§ 14. Do zakresu zadań Radcy Prawnego należy: 

1) obsługa prawna DIM, 

2) opiniowanie co do zgodności z obowiązującymi przepi- 
sami prawnymi projektów decyzji, zarządzeń, umów i zleceń 
przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyj- 
ne DIM, 


3) udzielanie komórkom organizacyjnym wytycznych co 
do wykładni obowiązujących przepisów prawnych dotyczą- 
cych zakresu działalności DIM, 

4) informowanie kierowników właściwych komórek orga- 
nizacyjnych o ogłaszanych aktach normatywnych dotyczą- 
cych działalności DIM. 


$ 15. Do zakresu zadań Działu Organizacyjno-Administra- 
cyjnego należy: 

1) prowadzenie spraw organizacji, zatrudnienia, płac i ko- 
ordynacji pracy DIM oraz opracowywanie analiz ekono- 
micznych z tego zakresu, | 

2) organizowanie w porozumieniu z innymi jednostkami 
organizacyjnymi szkolenia pracowników, 

3) analiza zarządzeń pokontrolnych władz nadrzędnych 
i przedkładanie wniosków zmierzających do usunięcia uchy- 
bień stwierdzonych przez kontrolujących, 

4) załatwianie spraw formalnych związanych z angażowa- 
niem, zwalnianiem oraz przechodzeniem na rentę pracowni- 
Ków, 

5) kontrola dyscypliny pracy, 

6) prowadzenie akt osobowych pracowników, 

7) prowadzenie spraw gospodarczych związanych z utrzy- 
maniemm i wyposażeniem lokali biurowych, 

8) zakup i rozdział materiałów kancelaryjnych, odzieży 
służbowej i ochronnej dla pracowników, inwentarza biuro- 


wego itp. -— oraz prowadzenie księgi inwentarzowej, 


9) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją służbo- 
wych środków lokomocji, 


10) prowadzenie spraw kancelaryjnych (przyjmowanie 


* 


i rozdział wpływów, ekspedycja pism i przesyłek, sporzą-. 


dzanie maszynopisów, prenumerata czasopism), 
11) prowadzenie składnicy akt, 


12) organizacja i podział pracy między pracowników fi- 
zycznych i bezpośredni nadzór nad jej wykonaniem. 


$ 16. Do zakresu zadań Działu Planowania i Sprawozdaw- 
czości należy > 


1) doraa Nani projektów wieloletnich i rocznych pla- 
nów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszelkich doku- 
mentów niezbędnych do finansowania inwestycji realizo- 
wanych przez DIM, 


2) zawieranie umów z wykonawcami o wykonanie robót 


budowlano-montażowych, 


3) zawieranie umów z inwestorami o realizację inwestycji 
przez DIM w trybie zastępstwa inwestycyjnego i nadzorów 
zleconych, 

4) opracowywanie sprawozdań statystycznych i opisowych 
oraz analizy ekonomicznej z przebiegu realizacji planu 
inwestycyjnego, . i 

5) załatwianie spraw związanych z zakupem i montażem 
urządzeń wewnętrznych w realizcwanych przez DIM inwe- 
stycjach. 


$ 17. Do zakresu zadań Działu Programowania i Doku- 
mentacji Terenowo-Prawnej należy: 

1) opracowywanie analizy ekonomicznej 
potrzebę podjęcia inwestycji przez DIM, 

2) współdziałanie z Kuratorium Okręgu Szkolnego m. Ło- 
dzi, Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej, Wydziałem 


uzasadniającej 


Handlu oraz innymi resortowymi jednostkami organizacyj- . 


nymi w sprawach programowania inwestycji dla tych jed- 
nostek, udzielanie im pomocy w zakresie opracowywania 
danych wyjściowych do projektowania, konsultowanie 
w sprawach dotyczących kosztów jednostkowych, norma- 
tywnych cykli budowy, stanu realizacji inwestycji itp. spra- 
wach związanych z zamierzeniami inwestycyjnymi, 


3) ustalanie lokalizacji planowanych inwestycji w poro- 
zumieniu z zainteresowanymi użytkownikami i załatwiąnie 
formalności związanych z zatwierdzeniem ustalonych loka- 
lizacji, 


4) przygotowywanie danych wyjściowych do projektów 
planowanych inwestycji "W oparciu o wytyczne użytkowni- 
ków i w porozumieniu z nimi, oraz innych materiałów po- 
trzebnych do zlecenia opracowania dokumentacji projek- 
towych, 

5) przeprowadzanie całości spraw związanych z uzyska- 
niem pod budowę inwestycji i przygotowaniem ich do prze- 
kazania wykonawcy .robót (nabycie względnie wywłaszcze- 
nie, przekwaterowanie lokatorów z nieruchomości przyję- 
tych, zlecenie rozbiórki zbędnych budynków i demontażu 
zbędnych urządzeń i instalacji). 
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$ 18. Do zakresu zadań Głównego Inspektora d/s Koordy- 
nacji Inwestycji wspólnych w Dzielnicach Magazynowo- 
-Przemysłowych miasta należy: 

1) koordynowanie całokształtu potrzeb poszczególnych 
inwestorów na terenie dzielnic magazynowo-przemysłowych, 


2) analizowanie i opiniowanie lokalizacji, danych wyjścio- 


wych do projektowania i projektów wstępnych inwestycji 
pod względem zgodności z planem zagospodarowania danej 
dzielnicy, 

3) uzgadnianie z inwestorami ich zamierzeń inwestycyj- 
nych oraz ustalanie etapów i terminów realizacji inwestycji, 

4) koordynowanie inwestycji wspólnych na terenie po- 
szczególnych dzielnic i podział kosztów budowy urządzeń 
wspólnych, 

5) wnioskowanie w sprawach podziału limitów inwesty- 
cyjnych otrzymywanych z planu centralnego oraz w spra- 
wach zmian w poszczególnych tytułach inwestycyjnych, 

6) przygotowanie materiałów do umów zawieranych 
z inwestorami i użytkownikami, 

7) informowanie inwestorów o przebiegu realizacji inwe- 
stycji. 


$ 19. Do zakresu zadań Działu Dokumentacji Technicznej 
-— należy: 

1) załatwianie całości spraw związanych z opracowaniem 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniem jej 
zatwierdzenia, 

2) analiza wskaźników techniczno- śkonomiczaśćh doku- 
mentacji dla ustalenia efektywności inwestycji w fazie jej 
projektu wstępnego, 

3) opracowywanie zestawień materiałów i urządzeń obję- 
tych planem dla inwestycji realizowanych przez DIM, 

4) kontrolowanie postępu prac nad wykonaniem doku- 
mentacji w trakcie jej opracowywania przez biura projek- 
towe oraz sprawdzanie prawidłowości i kompleksowości 
wykonania dostarczonej dokumentacji, 

5) przedkładanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
do oceny przez właściwy zespół rzeczoznawców i do za- 
twierdzenia przez właściwą władzę, 

6) przekazywanie dokumentacji wykonawcom robót. 


§ 20. Do zakresu zadań Głównego Inspektora d/s przygo- 
towania i realizacji inwestycji wspólnych w dzielnicach ma- 
gazynowo-przemysłowych należy: 

1) zebranie danych wyjściowych i innych materiałów po- 
trzebnych do opracowania dokumentacji projektowe-kosz- 
„borysowej dla inwestycji wspólnych w dzielnicach magazy- 
nowo-przemysłowych, 

2) przygotowanie zleceń i projektów umów z biurami pro- 
jektowymi na opracowanie dokumentacji, 

3) współpraca z biurami projektowymi na odcinku przy- 
gotowania projektów zagospodarowania przestrzennego 
dzielnic magazynowo-przemysłowych, 

4) kontrolowanie postępu prac projektowych, odbiór do- 
kumentacji i sprawdzanie jej pod względem formalnym 
i merytorycznym, 

5) kontrola faktur za dokumentację pod względem mery- 
torycznym i rachunkowym, 

6) załatwianie spraw związanych z zatwierdzeniem doku- 
mentacji i przekazaniem jej wykonawcom robót, i 

7) współpraca z inspektorami nadzoru w zakresie zgodno- 
ści wykonywanych w terenie robót z projektem. 


§ 21. Do zakresu zadań Działu Kosztorysów i Badania 
Efektywności Inwestycji należy: 

1) uzgadnianie z biurami projektowymi danych wyjścio- 
wych do kosztorysowania robót, 

2) sprawdzanie i analizowanie dokumentacji kosztoryso- 
wych oraz ustalanie z wykonawcami wysokości wynagro- 
dzeń i systemu rozliczeń za inwestycje realizowane przez 
DIM, 

3) sprawdzanie kosztorysów wykonawczych, 

4) dokonywanie rozliczeń zakończonych zadań i obiektów 
iawestycyjnych, 

5) opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej kształto- 
wania się poziomu kosztów, 

6) opracowywanie analiz ekonomicznych dla ustalenia 
efektywności inwestycji realizowanych przez DIM. 


$ 22. Do zakresu zadań Samodzielnej Sekcji Realizacji 
Inwestycji należy: 

1) kontrolowanie postępu robót budowłlano-montażowych 
na płacach budów, 

2) prowadzenie terminarza odbiorów obiektów inwesty- 
cyjnych, 

3) dokonywanie rozruchu inwestycji, odbiorów końcowych 
i pogwarancyjnych oraz przekazywanie obiektów inwesty- 


cyjnych do użytku z zastosowaniem zasady bezusterkowego 


i kompleksowego odbioru inwestycji, 
4) wnioskowanie o stosowaniu kar umownych w przypad- 
kach niedotrzymania przez wykonawców warunków umowy. 


$ 23. Do zakresu zadań Głównego Inspektora Nadzoru 
należy: 

1) opracowywanie planów organizacji pracy inspektorów 
nadzoru, 

2) koordynacja, nadzór i kontrola pracy inspektorów nad- 


zoru, w szczególności dla zabezpieczenia właściwej jakości 


robót zgodnie z obowiązującymi normami i zapewnienia 
kompleksowości odbiorów inwestycji realizowanych i nad- 
zorowanych przez DIM, 

3) udzielanie pomocy fachowej inspektorom nadzoru, 
omawianie z nimi na naradach zagadnień z dziedziny po- 
stępu technicznego, stosowania nowych materiałów bu- 
dowlanych itp., 

4) opiniowanie protokołów konieczności na roboty dodat- 
kowe i pozakosztorysowe, 

5) opiniowanie wniosków o przyjęcie przez DIM nadzorów 
zleconych od innych inwestorów. 


$ 24. Inspektorzy nadzoru wykonują swe zadania zgodnie 
z postanowieniami prawa budowlanego oraz aktualnych za- 
rządzeń i przepisów ustalających zakres ich obowiązków. 


IV. Postanowienia końcowe 


§ 25. 1. Rodzaje stanowisk służbowych w DIM określa 
załączony do niniejszego regulaminu wykaz. 

2. Zmiany w wykazie stanowisk nie naruszające warunków 
określonych w $ 14 zarządzenia nr 46 Ministra Gospodarki 
Komunalnej z dnia 4 grudnia 1965 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących zadań i organizacji służby inwestycyjnej rad na- 
rodowych w dziedzinie inwestycji o charakterze miejskim — 
wprowadza Dyrektor DIM za zgodą Zarządu Inwestycji Miej- 
skich m. Łodzi. 

3. Zakres zadań i kompetencji dla poszczególnych stano- 
wisk służbowych w komórkach organizacyjnych DIM okre- 
śla Dyrektor DIM. 
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Adres Redakcji i Administracji: Prezydium Rady Narodowej w Łodzi — Wydział Organizacyjno-Prawny, Łódź, 
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Konto: Narodowy Bank Polski — IV Oddział Miejski w Łodzi — Nr 908/94/2-595 część 15, dział 7, rozdz, 3. 
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otrzymaniu następnego, kolejnego numeru. 


T 


Prenumerata roczna ze skorowidzem wynosi 2ł 18.—, półroczna — ODBIORCA Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
bez skorowidza zł 10.—. Cena pojedynczego egzemplarza do 4 stronic i 

druku — zł 0.90. Przy większej ilości stronic — o zł 0.30 więcej 

od każdej drukowanej stronicy. Ogłoszenie — zł 2.70 za wiersz mm 

1 szp. Za układ tabelaryczny 'dolicza się 100%. 


Cena egz. zł 2,40 


Sprzedaż pojedynczego egzemplarza odbywa się w Referacie Rzeczy ; 
„Znalezionych i Informacji, Łódź, ul. Piotrkowska 104a. PZWS Łódź. Zam. 838/co. 700 egz. E-t3 


